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12 Μαΐου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ. 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 231 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Π) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Αριθμ. οικ. 2855 

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτή δι¬ 
αδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑ¬ 
ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙ¬ 
ΟΧΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΧΡΗΣΗ 2017» με προϋπολογισμό 
130.000,00€ ευρώ (με Φ.Π.Α.).Το έργο χρηματοδοτεί¬ 
ται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 517 με ΚΑ 
2014ΕΠ51700016. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με κό¬ 
στος 5 ευρώ την οικονομική προσφορά από την έδρα 
της υπηρεσίαςΔ.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας (Γραφείο 1.11, Πρωτό¬ 
κολλο, Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, 41222, Λά¬ 
ρισα), μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 
διαγωνισμού. Τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης είναι 
αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας Γιΐΐρ://νννννν.ΐΓΐθ553ΐγ.9ον.9Γ (στο σύνδεσμο 
Εφημερίδα της Υπηρεσίας -Διακηρύξεις/Προκηρύξεις) 
είτε εναλλακτικά χορηγούνται μαζί με την οικονομική 
προσφορά με αντίστοιχη χρέωση. Η διακήρυξη του έρ¬ 
γου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την αριθμ. 182/2016 
απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) 
για έργο κάτω των ορίων του ν. 4412/2016. Το πλήρες 
κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413-506411, 
Φαξ επικοινωνίας 2413-506176. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-06-2017 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οι¬ 
κονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το 
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης οριζόμενα 
στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Το αποτέλε¬ 
σμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 


4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον 
Τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν 
στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
και που είναι εγκατεστημένα σε α) σε κράτος-μέλοςτης 
Ένωσης, β) σε κράτος-μέλοςτου Ευρωπαϊκού Οικονομι¬ 
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά¬ 
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 
2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτω¬ 
ση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι¬ 
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.096,80€ και ισχύ 
τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 04-04-2018. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Λάρισα, 10 Μαΐου 2017 
Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Αριθμ. 2864 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτή δια¬ 
δικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017» με προ¬ 
ϋπολογισμό 79.032,26 € + ΦΠΑ 24%= 98.000,00 ευρώ. 
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1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 79.032,26€ 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με κό¬ 
στος 5€ την οικονομική προσφορά από την έδρα της υπη¬ 
ρεσίας Αναλήψεως και Ιωλκού, Βόλος, 2ος όροφος, τηλ 
2421352464 Β. Γεωργαντζή μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Τα υπόλοιπα τεύχη 
δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήΐΐρ://νν\Λ/\Λ/.ΐήθ553ΐγ. 
9ον.9Γ (στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας - Δι- 
ακηρύξεις/Προκηρύξεις) είτε εναλλακτικά χορηγούνται 
μαζί με την οικονομική προσφορά με αντίστοιχη χρέ- 
ωση. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφω¬ 
να με την αριθμ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 
(ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) για έργο κάτω των ορίων του 
ν. 4412/2016 και προβλέπει τη χρήση του Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύ¬ 
εται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24213 52462, Γθχ επικοι¬ 
νωνίας, 24213 52457, αρμόδιος υπάλληλος Ευτ. Αντω¬ 
νίου. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-06-2017, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με 
τα οριζόμενα του άρθρου 95 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων 
οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στηνΑΙ τάξη και άνω, για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

4.2 Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

4.3 Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.578,00 και θα 
έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και 30 
ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 
παρ3 και άρθρο 72 παρ 1 α του ν. 4412/2016), δηλαδή 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 06-01 -2018. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 (έξι) μήνες, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 


6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 
2013ΕΠ01700014. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Βόλος, 5 Μάίου 2017 
Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 13/2017 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και 
ελαστικού δαπέδου ασφαλείας» π.δ. 270.000,08 € για 
τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών. 

1) Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωρ- 
γίουΑΊ,Τ.Κ. 54640,τηλ. 2313 317511, Γβχ 2313 317519, 
θ-ιτιβΜ: 5.9ίουν9ΠθΙΝ@1:Ιΐθ559ΐοηίΙά9ΐ', ιστοσελίδα (είΐθ) 
του Δήμου: νννννν.ΐΓΐθ559ΐοπίΙ<ί.9Γ, πληροφορίες Σ. Γιου- 
βανέλλη. 

2) Αντικείμενο της σύμβασης: «Προμήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας» 

π.δ. 270.000,08 €. 

3) ΈΡ\/: 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». 

4) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή ηλεκτρονική. 

5) Είδος της σύμβασης: Προμήθεια. 

6) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οχι. 

7) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης: 270.000,08 €. 

8) Κύριοι όροι χρηματοδότησης: «Εναρμόνιση Οικο¬ 
γενειακής και Επαγγελματικής Ζωής - ΕΣΠΑ. 

9) Γλώσσα προσφορών: Ελληνική. 

10) Νόμισμα: ευρώ. 

11) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: πλέον συμφέ¬ 
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής ανά είδος (α/α) του Συνολικού Ενδεικτικού Προ¬ 
ϋπολογισμού. 

12) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 
δώδεκα (12) μήνες. 

13) Διάρκεια της σύμβασης: Έξι (6) μήνες. 

14) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέρο- 
ντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν 
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε- 






Τεύχος ΔΔΣ 231/12.05.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1803 


ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσηςτης 
σύμβασης. 

15) Προϋποθέσεις συμμετοχής: Γιατη συμμετοχή τους 
στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- 
διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐ'οιτιίΐΐΊθυε.ςιον.ςιΐ'. 

16) Όροι συμμετοχής: 

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής 
-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, η 
οποία ανέρχεται: στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τρι- 
ακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (4.355,00 €). 

-Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε5Ρϋ) 
β) Τεχνική Προσφορά: 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
υποβάλλουν: 

1. Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα 
δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερό- 
μενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα ρΐΌερθεΐυε ή 
καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτη¬ 
ριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από 
τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του 
προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κω¬ 
δικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 
προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη 
δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα 
του προσφερομένου είδους. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα 
υπάρχει: 

α) Χώρα προέλευσης - κατασκευής 
β) Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός οίκος 
γ) Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου 
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνι- 
ζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του 
εργοστασίου μας». 

2. Υπεύθυνη αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση 
ή την απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με 
τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακή ρυξης. 
Σε περίπτωση αποκλίσεων θα γίνεται ειδική μνεία και 
αιτιολόγηση ωςπροςτην ισοδυναμία των προσφερόμε¬ 
νων δραστηριοτήτων προς διευκόλυνση της επιτροπής 
αξιολόγησης. 

3. Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύ¬ 
πων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης / σήμα συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο 
πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί 
ποινή αποκλεισμού. 

4. Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά 
πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγρα¬ 
φές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 
και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και 


πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ανωτέρω πρότυπα 
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή 
αποκλεισμού. 

Επιπλέον σύμφωνα με αυτά που ζητούνται στις συνημ- 
μένεςΤεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας: 

5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το σύστημα δι¬ 
αχείρισης ποιότητας 150 9001 για τον σχεδίασμά, την 
κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς 
για τον κατασκευαστή ή/και προμηθευτή. 

6. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το σύστημα δια¬ 
χείρισης ποιότητας 15014001 σχετικά με τον σχεδίασμά, 
την κατασκευή, την τοποθέτηση και συντήρηση εξο¬ 
πλισμού παιδικής χαράς, με ξυλουργικές μηχανές, με τη 
διαδικασία μεταποίησηςτου εμποτισμού, της ξήρανσης, 
της σχεδίασης και συναρμολόγησης για τον κατασκευα¬ 
στή ή/και προμηθευτή. 

7. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τους κα¬ 
νόνες συμμόρφωσης ΕΝ 1176 για όλα τα όργανα παιδι¬ 
κής χαράς (εκτός από όσα δεν απαιτείται).Τα όργανα θα 
πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση σε ευκρινές σημείο 
του παιχνιδιού με την επωνυμία και διεύθυνση του κατα¬ 
σκευαστή, έτος κατασκευής, αριθμό σειράς παραγωγής 
του κάθε οργάνου, καθώς και το μέγιστο αριθμό των 
παιδιών, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κάθε όρ¬ 
γανο που προσφέρει ο κατασκευαστής. Η αντίστοιχη 
πιστοποίηση (και όχι υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφε- 
ρόμενα όργανα θα πιστοποιηθούν ως την ημερομηνία 
παράδοσή τους) και τα θεωρημένα αντίγραφα των πι¬ 
στοποιητικών (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή η δικη¬ 
γόρο) θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική 
Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 

8. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ινστιτούτο ΡΕΕΈ 
για τον σχεδίασμά, την κατασκευή και τοποθέτηση εξο¬ 
πλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού (ειδών 
ξυλείας: πεύκη, σημύδα, καφέ φλαμουριά) ή πιστοποιητι¬ 
κό συμμόρφωσης με το ινστιτούτο Ρ5Έ για τις ακόλουθες 
ενέργειες: την αγορά των ημικατεργασμένων προϊόντων, 
για τον σχεδίασμά, την κατασκευή και τοποθέτηση εξο¬ 
πλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. 

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκο¬ 
μίσει τις κάτωθι εγγυήσεις: 

9. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τον εξοπλι¬ 
σμό παιδικής χαράς. 

10. Εγγύηση για την παροχή ανταλλακτικών για τα 
προσφερόμενα είδη για διάστημα 5 ετών από την εγκα¬ 
τάστασή τους. 

17) Δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγ¬ 
γελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλ¬ 
ματος από αρμόδια δημόσια αρχή 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

■ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προ¬ 
κύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ανα¬ 
γκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή υπό διαδικασία για όλα τα παρα¬ 
πάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία. 
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• Φορολογική ενημερότητα 

• Ασφαλιστική ενημερότητα 

• Βεβαίωση τηςΤαμειακής Υπηρεσίαςτου Δήμου Θεσ¬ 
σαλονίκης (Τμήμα Ταμείου, Δ/νση Οικονομικής και Τα¬ 
μειακής Διαχείρισης), ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή 
προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή 
βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους. 

• Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέ- 
ροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου κατά πε¬ 
ρίπτωση. 

• Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται 
η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της 
δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμέ¬ 
νο άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και 
μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψήφιου αναδόχου). 

18) Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% της 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς 
το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής 
εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το Φ.Π.Α. 

19) Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική 
Προστασία (ν. 3886/2010). 

1. Άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της 
Αναθέτουσας αρχής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημε¬ 
ρών από την πλήρη γνώση παράνομης πράξης ή πα¬ 
ράλειψης. 

2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη προδικαστι- 
κής προσφυγής. 

3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης όταν συντρέχουν 
οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του ν. 3886/2010. 

20) Διαδικτυακάς τόπος υποβολής προσφορών: Ο δι¬ 
αγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ¬ 
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓθΐηίΐΐΊθυ5.9ον.9Γ του Συστήματος. 

21) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
15/05/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
12/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφο¬ 
ράς στο Σύστημα. 

22) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προ¬ 
σφορών: 

Ημερομηνία:16/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.μ. 

23) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης: 08/05/2017. 

24) Ημερομηνία παραλαβήςτηςπροκήρυξης από την 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
08/05/2017. 

25) Διάθεση τευχών διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δια¬ 
κήρυξης από την διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστή¬ 


ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Η παρούσα 
προκήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται επί¬ 
σης, εντύπως από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και 
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Γιΐΐρ:// 
νννννν.ΐάθ553ΐοηίΙ<ί.9Γ. 

26) Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών: τα 
αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οι¬ 
κονομικούς φορείς μέχρι την 06-06-2017 και ώρα 15:00 
μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκρι¬ 
μένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΓθΐπίΐΐΊθυ5.9ον.9Γτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφό¬ 
σον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Αστικού Σχε- 
διασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ 


(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


Αριθμ. Προκ. 21 


1.0 Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή 
διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας και ανα¬ 
καίνιση υφιστάμενου κτιρίου του 106ου Δημοτικού 
Σχολείου και 97ου Νηπιαγωγείου», προϋπολογισμού 
(2.740.000,00 €) δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαρά¬ 
ντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθενται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Οικοδομικές εργασίες 1.027.181,44 € 


ΓΕ&ΟΕ(18%): 

Απρόβλεπτα (15%): 

ΗΜ εργασίες: 
ΓΕ&ΟΕ(18%): 

Απρόβλεπτα (15%): 


Αναθεώρηση: 
ΦΠΑ (24%) 


184.892,66 € 
1.212.074,10 € 
181.811,11 € 
1.393.885,21 € 

596.430.58 € 
107.357,50 € 

703.788,08 € 
105.568,21 € 

809.356,30 € 
2.203.241,51 € 
6.435,91 € 
2.209.677,42 € 

530.322.58 € 
2.740.000,00 € 


2. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 
Οδός Βασ. Γεωργίου Α' 1 

Ταχ. Κωδ. 546 40 

Τηλ. 231 331 7788 

ΤθΙθΓβχ 231 331 7801 


Ε-ιύίβΜ Γίη3ηεί3ΐςυ3ΐίΐγ@ΐΓΐθ553ΐοηίΙ<ί.9Γ 

Τεχν. Πληροφορίες: 231 33184 04 
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3. Για την παραλαβή του εντύπου οικονομικής προ¬ 
σφοράς, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών 
Μελετών, Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 54 621,5ος όρο¬ 
φος, Πληροφορίες Ξουρίδα Φωτεινή,τηλ. 231 331 8471. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση 
των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέ- 
τουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπο¬ 
ρούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλά¬ 
βουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης 
με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο 
πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομι¬ 
κής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των ΕλληνικώνΤαχυδρομείων 
ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ¬ 
βασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης νννννν. 
ΐΓΐθ553ΐοηί1<ί.9Γ στις Προκηρύξεις - Διακηρύξεις. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 
7/06/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09/06/2017. 

4. Δημόσια Σύμβαση έργου με κωδικό ΈΡ\/: [45214200- 
2], που περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας Οικοδομι¬ 
κών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Η συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης «Κριτήρια 
Ποιοτικής Επιλογής», υποάρθρο 22.Α «Λόγοι αποκλει¬ 
σμού», κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή 
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρό¬ 
κειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους 
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 1). Οταν υπάρχει 
εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλί¬ 
ου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ1300 της 11.11.2008 
ο. 42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ € 195 της 25.6.1997, 
ο. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφα¬ 
σης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ ί 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 


τήτων (ΕΕ Έ 316της 27.11.1995, ο. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα 
ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηρι¬ 
ότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13 ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομο¬ 
κρατίας (ΕΕ ί 164 της 22.6.2002, ο. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ ί 
309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παι¬ 
δική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέ¬ 
μηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 
ί 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ), 2} Όταν 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν ο προ¬ 
σφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την 
κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση). 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευ¬ 
μένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Για 
τις ημεδαπές επιχειρήσεις ισχύει η προϋπόθεση της πα¬ 
ραγράφου 4 του ν. 3669/2008, που επανήλθε σε ισχύ με 
το ν. 4441 /2016, άρθρο 22, § 66α, περί του ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 3) Όταν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκε¬ 
ται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, 4) Όταν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
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ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επι¬ 
λογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτού¬ 
νται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 5) Εάν 
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 
οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του, 6) Εάν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού), 
7) Εάν - για τις ημεδαπές επιχειρήσεις - δεν ισχύει η προ¬ 
ϋπόθεση της παραγράφου 4 του ν. 3669/2008, που επα¬ 
νήλθε σε ισχύ με το ν. 4441/2016, άρθρο 22, § 66α, περί 
του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης «Κριτήρια 
Ποιοτικής Επιλογής», υποαρθρο 22.Β «Καταλληλότητα 
για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας», 
όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομι¬ 
κοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελ¬ 
ματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημέ¬ 
νοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Νομαρχιακά Μητρώα στις κατηγορίες Οικοδομικών 
και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα του παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016. 

(α) Οσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βε¬ 
βαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 2η τάξη και άνω, 
για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, και στην 2η και άνω 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών ή στην 1 η 
τάξη ενώσεων για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανο- 
λογικών υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, § 3 του 
ν. 4412/2016. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοι¬ 
πά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυ¬ 
ρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλω¬ 


ση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί δραστηριότητα στις κατηγορίες Οικοδομικών 
και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης «Κριτήρια 
Ποιοτικής Επιλογής», υποαρθρο 22.Γ «Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική Επάρκεια», η οικονομική και χρη¬ 
ματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων 
αποδεικνύεται: 

(α) Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
στο Μ.Ε.ΕΠ. από τη βεβαίωση επαγγελματικής εγγραφής. 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγε¬ 
γραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστο¬ 
ποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορ¬ 
φώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' 
του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέ- 
τουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από 
την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμε¬ 
να στο άρθρο 83 του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι 
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Μέρος I στο Παράρτημα XII του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, τα εξής: κατάλληλες 
τραπεζικές βεβαιώσεις και οικονομικές καταστάσεις ή 
αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί) 
για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης «Κριτή¬ 
ρια Ποιοτικής Επιλογής», υποάρθρο 22.Δ «Τεχνική και 
Επαγγελματική Ικανότητα», η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
στο Μ.Ε.ΕΠ. από τη Βεβαίωση επαγγελματικής εγγραφής. 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγε¬ 
γραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστο¬ 
ποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορ¬ 
φώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' 
του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέ- 
τουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από 
την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμε¬ 
να στο άρθρο 83 ν. 4412/2016. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι 
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Μέρος II στο Παράρτημα XII του 
Προσαρτήματος Ατού ν. 4412/2016, τα εξής: κατάλογο 
των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταε¬ 
τία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης 
και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών. 




Τεύχος ΔΔΣ 231/12.05.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1807 


9. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης «Κριτήρια 
Ποιοτικής Επιλογής», υποάρθρο 22.Στ «Στήριξη στις ικα¬ 
νότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)», όσον αφορά 
τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας 
μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτ¬ 
λους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζο¬ 
νται στην περίπτωση σττου ΜέρουςΙΙτου Παραρτήματος 
XII του Προσαρτήματος Α'ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο 
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένω¬ 
ση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετε- 
χόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια 
της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και 
τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα). 

10. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Η οικο¬ 
νομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί 
και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, με προσφορά επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών 
εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκ¬ 
φρασμένα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Κριτή¬ 
ριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

11. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προ¬ 
σφορών. 

12. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φο¬ 
ρείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 
εκατόν ενενήντα τεσσάρων (44.194 €) ευρώ, χρόνου 
ισχύος εννέα (9)μηνών και τριάντα ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

13. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 15/06/2017, ημέρα Πέμπτη. 
Ωρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην έδρα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου ΑΊ, γραφείο 
020 του κτιρίου Ε'. 

14. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα 
στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή 
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημέ¬ 
νη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κα¬ 
τάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
(Δήμος Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου 


και Διοικητικής Υποστήριξης, 1ος όροφος, γραφείο 
102Α, Βασ. Γεωργίου Α' Ι,ΤΚ. 546 40). Σε περίπτωση τα¬ 
χυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 
οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρ¬ 
χής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν 
φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύε¬ 
ται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα 
στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 
ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυ¬ 
δρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, Γβχ, θ-πγιβϊΙ). 

15. Χρόνος ισχύος προσφορών εννέα (9) μήνες από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

16. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεω¬ 
τικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμε¬ 
να σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

17. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέ¬ 
τουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υπο¬ 
βάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταλη¬ 
κτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 
18 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου 
εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβου¬ 
λίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προ¬ 
θεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 
υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
ν. 4412/2016.Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσο¬ 
δο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτου¬ 
σας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλεί¬ 
ψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 
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31.5.2017, διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV 
του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 3/2017 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επαναπροκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ, με ηλε- 
κτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές 
με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου «για την προμήθεια 
Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών Ξενόγλωσ¬ 
σων Επιστημονικών Περιοδικών και Ηλεκτρονικών 
Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» 
με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύ- 
ρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής προϋπολογισμού 
εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων ευρώ (159.000,00€) (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και ειδικότερα την προ¬ 
μήθεια και παρακολούθηση Συνδρομών Επιστημονικών 
Περιοδικών σε έντυπη μορφή και εξασφάλιση πρόσβα¬ 
σης σε ηλεκτρονική μορφή πλήρους κειμένου (Οη Ειπθ 
Ε υΙΙ Τθχϊ Αοεθ55), Επιστημονικών Περιοδικών, Βάσεων 
Δεδομένων, Υθβγ ΒοοΙ< 5 και Σειρών Εξωτερικού που θα 
γίνει στις 13 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την 


ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδας, κράτους μέλους της 
Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η 7η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13.30 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στοΤμήμα Προμηθειών 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμα¬ 
τισμού και Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, 45110 Ιωάννινα. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην ως 
άνω Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 13 Ιουνίου 
2017, η μέρα Τρίτη, ώρα Ελλάδος 10:00 πμ. 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: Εγγυητική Επιστολή συμ¬ 
μετοχής στο διαγωνισμό κατά τα λοιπά οριζόμενα στα 
αναλυτικά τεύχη της Διακήρυξης. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της Διακή¬ 
ρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 10/5/2017 και περίληψη 
της Διακήρυξης στον ελληνικό Τύπο στις 10/5/2017. 

Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται απότοΤμή- 
μα Προμηθειών του Πανεπιστημίου όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού, τηλ. 26510 - 07130 - Γβχ 2651007001. 

Το τεύχος της διακήρυξης έχει αναρτηθεί και στην 
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Γιΐΐρ://νννννν. 001 . 91 ·/ 

Ιωάννινα, 5 Μάίου 2017 
Ο Πρύτανης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 
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